ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ: 10821254) 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎಲ್‌.ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 
ಕೇತು 

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 08/03/2022 

ಉತ್ತರಿಸುವವರು ಮಾನ್ಯ ಪೌರಾಡಳಿತ, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಚಿವರು. 

ಕ್ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 

ಅ) | ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಕೋಲಾರ ಹಾಗು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರಸ್ಥಳೀಯ 
ನಗರಸಭೆ /ಪುರಸಭೆ/ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ | ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯದ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ | ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 
ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ಟು (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ 

ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ನೆಗರಸ್ನಳೀಯ 7 ಒಟುತ್ತಾಜ್ಕದೆ 

ನೀಡುವುದು) § ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಮಾಣ 
ಸಂಖ್ಯೆ 
ಕೋಲಾರ 6 2287 ಟನ್‌ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 6 91.5 ಏನ್‌ 
ಒಟ್ಟು 12 327.2 ಟನ್‌ 
| ನೆಗರಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 

ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಆ) |ಸದರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು | ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಯಮಗಳು "2016 ರೀತ್ಯಾ 
ನಗರಸಭೆ/ಪುರಸಭೆ/ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಗರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶಿ ಮನೆ, 
ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಅಂಗಡಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ 
ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ; ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಹಸಿ 

ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿಗೊಬ್ಬರ 
ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗು ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪುನಃ 
ವಿಂಗಡಿಸಿ ದಹನ ಯೋಗ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಸಿಮೆಂಟ್‌ 
ಕಾರಾನೆಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಉಳಿದ ನಿಸತ್ವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು 
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಲಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ 
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ನಗರಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇ) |ಸದರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ದ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿಕೋಲಾರ ಹಾಗು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 
ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಲ್ಲಿಯ  ನಗರಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ 


[oy 


ನಗರಸಭೆ/ಹುರಸಭೆ/ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥೆಯು 


ಅನುದಾನದ ನವರ ಈ ಕ4ಕಂಡತಿದೆ. 


ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿರುವ § 
ಜೆಲ್ಲೆಗಳು ನೆಗರಸ್ಮಳೀಯ 1 ಅನುದಾನ , 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು § ಸಂಸೆಗಗ :|(ೂ 
ಸಂಖ್ಯೆ ” | ಲಕ್ಷಗಳು) 
ಹೋಲಾರ 6 388.61 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 6 407.80 
796.4] 
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಈ) ಸದರಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ |! ಕೋಲಾರ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನೆಗರೆ ಸ್ಥಳೀಯ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವುಗ(ಜಿಲ್ಲೆವಾರು ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ 
ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ವಾಹನ 
ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ .-ಸಿವಿಲ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 
ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. - 


ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 76 ಜಿಇಎಲ್‌ 2022(%) 


ಎನ್‌. pop > 


ಪೌರಾಡಳಿತ, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ 'ಉಡ್ಸಮಗಳ ಸಚಿವರು 


[oS 


ನಗರಸಭೆ. 
ತಸಬಳಾಪು 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರ 


ಬಕ್ಕ 


ನಗರಸಭೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ 


28 


ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
6 ಟನ್‌ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ 
ಸ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಚಿಕ್ಕೆಬಳ್ಳಾಮುಲ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಳುತ್ತತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ 
ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಸಿ ಕೆಸವನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನಾಗಿ ಸಂಸ್ಕ ಗ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಣ ಶ್ಯಾಜ್ಯವನ್ಗು ವೈಜ್ಸಾನಿಕಪಾನಿ ವಿಲೇವಾರಿ 
ಮಾಡಲು ಸಂಸ್ಷಹಣು ವೃಷಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ 
ಘನಶಾಜ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಎಲೇಪಷಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹಸಿ 
ಕಸವನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ(ಕಾಂಮೋಸ್ಸ) ಹಾಗೂ 
ಒಣಕಸವನ್ನು ಮರುಬಳೆಕೆ ಹಾಗೊ ಬೇಲ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ 
ಶೇಖರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


82.67 


ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಣಾಮೆಗಾರಿಗೆ ನಗರಸಭಾ ವಂತಿಕೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬೋರ್‌ಬೆಲ್‌ 
ಕೊರೆದು ಪಂಮ ಮೋಟಾರ್‌ ಲಳೆವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನೆಗರಸೆಬೆ ವಂತಿಕೆ. ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್‌ ಗ್ರಾನೆಲ' ಪಿಬ್ಬರ್‌ 
ನರ್ಟಾಣ ಕುಮಗಳಗೆ ನಗರಸಭಾ ವಂತಿಕೆ, ಸ್ಟೀನಿಂಗ್‌ ಮಿಷನ' ಖರೀದಿಗೆ ನೆಗರಸೆಭಾ ವಣತಿಕೆ. ಶ್ಯಾಜ್ಯ 
ಶಾಮೆಗಾರಿಗೆ ನಗರಸಭೆ ಪಂತಿಕಿ, ಐ.ಇ.ಸಿ 
ಚಿಳ್ಳಬಳ್ಳಾಮರ ನಗರಸಟೆ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 

ಗೋಡೆ ನಿರ್ದ ಗ್ರೀಲ್‌ ಅಳಷೆಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ 


'ದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ 


ವಿಲ ಕೊರೆದು ವಂದ ಮೋಟಾರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು. ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಬೆಗ್ಲಿ ಹಲಿ ಇಲವ 
[ವಿದ್ಯುತ್‌ ಎಲ್‌.ಟಿ. ವೈವಸ್ವೆಯೆನ್ನು ಹೆಚ್‌.ಟಿ. ಆಗಿ ಮೇೋಲ್ಪಗೇರಿಸುವ ಉಮಗಾರಿ, ಶಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ 
ಬಾಹನಗೆಳನ್ನು ಶೊಳೆಯುವುದೆಕ್ಕಾಗಿ ಸುಸ್ಥಜಿತ ಸರ್ವೀಸ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, ವ್ಲಾಹ್ಟೀಕ್‌ ವೆಲಟೈದೇವೆನ್‌ ಯಂತ್ರ 
ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್‌ ಪೆಲಟೈದೇಡನ್‌ ಯಂತ್ರ ಅಳಿದದಿಸಲು ಕಡ" ನಿರ್ಮಾಣ, ತ್ಯಾಜ್ಯ 'ವಾರಿಗಾಗಿ 

ಯ ಸಾಯಾನ್ಸಿಗಳೆನ್ನು ವೀದಿಸುವ್ರದು (ಕೈಗಾಡಿ. ಮನ್‌ಾಟ್‌ ಹಾಗೂ ಇತೆರೆ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು) 


1) ಒಣ ಠ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಉಂಡ್‌ ಶಲ್‌ ನಿರ್ಮೇರಾ:-೩6 ಲಕ್ಷಗಳು (೧) ಲಿಟ್ಟಿರ್‌ ಬನ” 
ಅಳವಡಿಕೆ 243 ಲಳ್ಸಗಳು ()ಬಿಯೋ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಪ್ಲಾಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-6%೫ ಲಕ್ಷಗಳು (ಬಿಮಿನಿ ಟಿಪ್ಪರ್‌ 
ಬರೀದಿ.- 3೬53 ಲ್ಪಗಳು. (5) ಸ್ಥಿಡ್‌ ಸೀಲ್‌ ಅಟಾಟ್‌ ಮೆಂಟ್ಸ್‌- 10 ಲಕ್ಷಗಳು (240 ಲೀ ವೀಲ್ಸ್‌ ಡಸ್ಟ್‌ 


ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ರೋ ಕಾಂಖೋಸ್ಪಿಂಿಗ" 
ಮುಖಾಂತರ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


“149.47 


ಬಿನ್‌ ಬರೀದಿ:-1.65 ಆಳ್ಷಗಳು 


ಸೆದರಿ ಅನುವಾಸದೆಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುಕ್ತವೆ. 
1 ಸೆ್ಕಕ್‌ ಚ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 

2) ಲೀಚಟ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 

3) ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಡ್ರೈ ಪೇಸ್ಟ್‌ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಸಂಟರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬಾರು ರಸ್ತೆ ಪಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


$) ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಚೆಕ್ಕಬಳ್ಳಾಯುರ 


ಗೌಬಿಬಿದನೂರು 
ಸಗರಸಥೆ 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಗರಸಭಾ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ರತಿ ದನಿ 29ಟನ್‌ 
ಜ್ಯ್ಯತ್ಯ ಉನ್ಪತಿಯಾಗುತ್ತದ. 


ಗೆಿಬದಸೂರು ನಗರಸಥೆಯಲ್ಲಿ ಫಿೂಡ್ರ-ಂಮೊಗ್ಳಿಂಗ್‌ 
ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಟಬ್ಯವಯ್ಸು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಟಲಾಗುತ್ತದೆ." ” 


16.21 


1 ನೆಲಭರ್ತಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮೌಂಡ್‌ 
೭ ಬೆಲಭರ್ಷಿ ಜಖಗದಲ್ಲಿ ರಥೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 
3. ನೆಲಛರ್ಷಿ ಜಂಗದಲ್ಲಿ ದಲಿಗ್‌ ಯಂತ್ರ ಬರೀಬಿಸುಪ್ರದು. 


ಪುರಸಭೆ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ 


ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಮುರಸಧಾ 

ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ 
ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯದ 
ಪ್ರಮಾಣ ಸುಮಾರು 10 ಟಿ.೭,ಡಿ 


ಕಸ ಹಾಗೊ ಒಣ 


ನೀಲಿ ಹಾಗೂ 
ಹಸಿರು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗದೆ ಹಾಗೂ 
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮನೆಗಳಿಂದ ಪಾಡ್ಡುಬಾರು 
ಪುರಸಭಾ ವತಿಯಿಂದ 04 ಟ್ಯಾಕ್ತರ್‌ ಹಾಗೂ 04 ಅಟೋ 
ಟಿಪ್ಪರ್‌ ಬಳಸಿ ಘನಸ್ವಾಬ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಾಣಿಕಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾದ ಹಸಿ ತ್ಯಾಬ್ಯವನ್ನು 
ಆಂದಾಜು 0.5 ಟಿ.ಡಿ ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ 
ತಯಾರಿಸಲಗಿದ್ದು, ಒಣ ಕಸದಲ್ಲಿ ಏಂಗಡಿಸಿದ ಪ್ಲಾಸಿಕ್‌ 
ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೇಲ್‌ಗಳಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 
ದಾಟಿಲ್‌ಗಳು ಇತರೆ ಓಣ ಕಸು ನ್ನು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್‌ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ 


ಸೆಂಟರ್‌ ನಲ್ಲಿ ಶೇಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಒಣ 


ಸಕವನ್ನು ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿಸಲು ಕಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಬೈಯೋ ಮಡಿಕಲ್‌ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು 
ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಇನ್‌ಸಿನರೇಟರ್‌ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ 
ಅಳವಡಿಸಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ತಿಯಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ 


28.90 


-1) Purchase of Tractor Trailer 
" 2) Purchase of Auto. Tipper 
3) ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗದಣ್ಲ 'ಜೌಜಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸೆಖ್ಚಕ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ 
ನಿರ್ಮಿಸುಬುದು. f 
4) ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣಿ ಜಾಗದಟ್ಣ ಡ್ರೈ ಪೇಸ್ಟ್‌ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. - 
' 5) ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣಿ ಪ್ರದೇಶದಟಣ್ಣ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಲ್ಯಾಲಡ್‌ಪಿಲ್‌ 
WY ಸಿರ್ಮಿಸುಪುದು K 
8) ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ನು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ತೆಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಿಬ್ದಂದಿಗಳನ್ನು 
; ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು, ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಗ್‌ ಬರಿಣದಿ, ಗೇಟ್‌ , 
ಅಕವಡಿಕೆ ಸೋಲಾರ್‌ ದೀಖಗೆಕ ಅಳವಡಿಕೆ. 


ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, 
ಗುಡಿಬಂಡೆ 


ಗುಡಿಬಂಚೆ ಪಟ್ಟಣ 
'ಪಲಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಿನ 2.5 
ಟಿ.ಪ.ಡಿ ಕಸ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಣ ಪೆಲಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು 
ವಿಂಡ್ರೋ ಬ್ಲಾಟ್‌ಫಾರಂ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ 
ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣ. ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಹಾಗೂ 
ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ೬48 ಶುಜ್ಯವಸ್ನು ಘನ ತಕ್ಕಿಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ 
ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮೂಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


*12]) Construction of sanitary land fill in SWM site at Cholasetty road in Gudibonde. 


1) Construction of septic tank ‘at SWM sito a1 Cholasetty oud {a Gudibande, 


3) Construction of planted gravel filter at SWM site at Cholasetty road In Gudibande. 


4) Construction of Veni tanks (Partition) at SWM she at Cholasetty road In Gudibande. 


5) Construction of tollet at SWM site at Cholasatty road In Gudibande. 


[8) Construction of Rain water harvesting at SW site at Cholasetty road in Gudibande. 


7) Construction of Deep waste burtal cells at SWM site at Cholaserty rosd in Guctbande. 


3} Construction of Dry Waste Collection center at SWM site sc Cholaserty rod in Gudibande. 


9} Construction of at SWM site at Cholsetty road in Gudibande. 


10) Auto Tipper (2) 


$13) Bailing Machine 


12} Sereening Machine 


13) Front End Back Hoe Yehick. 


ಕೋಲಾರ 


. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪಮರಸಭೆಯು ಬ್ಯಾಡಬೆಲೆ ಸರ್ಮೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ 21ರ 5 ಎಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ 
ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ವಿಂಡೋ 


ಫ್ಲಾಟ್‌ಪಾರಂ 20 TPD ಸಾಮಥ್ಯಣದ ಕಾರಿಹೋಸ್ಟ್‌ 


ಪ್ಲಾಂಟ್‌,(ಕ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಫೀನಿಂಗ್‌ ಯಂತ್ರ) 


§ 3 ಪುರಸಭೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯು ಘನತ್ಕಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 6 
p ಮ p 23.17 ಟನ್‌ NE SM 60.29 ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಟೋಟಿದ್ದರ್‌ ವಾಹನ ಹಾಗೂ 2 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚ್ರಾಕ್ಸರ್‌ ಮ್ತು ಟ್ರಿ ಲರ್‌ 
ಬಂಗಾನಪ್‌ಟ ಮಾಡಲು ಸೇನ್ನಿಟರಿ-ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಫೀಲ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿರುತದೆ. 
ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೇರಿಂಗ್‌ " ಜ್‌ 
ಮಾಡಲು ಬೇರಿಂಗ್‌ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. | 
ಮತ್ತು 80% ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ 
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನ Auto Tippor 92 
\ : ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಘಸಕ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ 3.00 Pushcarts 
ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಮರಸಭಾ ವಿಷೌವಾರಿ ಮಾಡಲು ಹಬ್ಬ ಕರೆಯಲ್ಲಿ 05-00 2.00 Hand Carts 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ' ದಿನ 14.5 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು. ಕಾಂಪೋಸ್‌ ಾ _ ಸ 
ಮುಶಸಭೆ 'ಶೀನಿಬಾಸಮರ] ಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪ್ಲಾಂಟ್‌. ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಹಿಲ್‌ ಇನ್ನು ಇತರೆ ಮೂಲ ಬಸ SERS ಮಗು £ 
ಉತ್ಪಾದನಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದು 7% Electrical Panel Cum DG platform 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಿರ್ಮಾಣ LOU Septic Tank and Soak pit 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 1.50 Rain water pit 
42,50 Storm water drain 
ಮಾಡ ಪಕ್‌ನನ್‌ ವ್ಯಾನ್ಸ್‌ - ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್‌ ಐರೀಧಿವರ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಮಾಲೂರು ಮರಸಭಿಯ ಉತ್ಪಪ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ Wi 
ಮಾಲೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ 18 ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ. ಇಗ್ಗೆಲೂರು 739 'ಬ್ರಾಕರ್‌ ಟ್ರೈಲರ್‌ ವೀದಿ! ಸಂಖ್ಯೆ 
A ಟನ್‌ಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 05-00 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, F ರ್‌ ಸಾ 
ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ | ಕಾಂಯೋಸ್‌, ಸ್ಸ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌, ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಪಿಲ್‌. ಇನ್ನು ಇತರೆ 602 ದೊಡ್ಡ ಇಗ್ಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ನೆಲಭರ್ಕಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆದಿರುವುದು. 
ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಗಳನು ಹೊಂದಲು ಚಿರರ್‌ 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ಸಗ" ಮುಳವಾಗಪ"ನಗಕಸಭಿ' ವ್ಯಾಸ್ತಿಯಕ್ಸ ye ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್‌ ಖರಾದಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾ 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ 24 | ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಘನಕ್ಕಾಜ್ಯವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ' | 
ಟನ್‌ಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ § ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ರಚ್ಚಬಂಡಹಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ Fee ರಪ್ಯಾ ಪಂದಾ ವಷ ; 
SY ವೆ ಮತಿ 5 ಮ್ನ p ಯಮ ಹೆಸ ನ್‌ಳ್‌ 


Exel KE 


Oirect0ra}$ 


ಮ 


ಕೋಲಾರ 


: ಕೆ.ಜೆ.ಎಫ್‌ ನಗರಸಭೆ ವಸ್ಯಿಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ 


ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ನಗರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 


ಕು 


ಉತ್ಪಪ್ತಿಯ್ದಾಗಿರುವ ಘನತ್ಕಾಜ್ಯವನ್ನು ಪೈಚ್ಞಾದಿಕೆವಾಗಿ 
ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ನಿಸತ ಯೋಜನೆ 
(ಡಿಪಿಆರ್‌) ರಂತೆ ಸಿವಿಲ್‌ ಕಾಮಾಗರಿಗಳು 


'| Fund Reserved for Solid Waste Management DPR Works Under Municipal 


Share. 

Purchasing of 4 wheeler BS -6 Auto tippers for door to door collections in [ 
CMC KGF Limits 

Purchasing of 1 Nos Sucking cum Jetting Machine for UGD Maintenance in 
CMC KGF Limits. 

Purchasing of 2 Nos Desilting Machine for UGD Maintenance i in CMC KGF 

Limits. 

Purchasing of Twin Bins for Wet Waste and Dry Waste Collections at Main 

Roads Commercial Streets on Both side of Roads in CMC KGF Limits. 

Providing neccessory accessories to Pipe Composting work at Houses in 


ತೆ.ಚಿ.ಎಥ್‌ ಪ್ರತಿ ದಿನ 65 ಟಿ.ಟಿ ತ್ಕಾ _ 
* ಸತ್ತಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿರುತೆ* ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವ 78.57 CMC KGF Limits - 
ಹೆಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು Purchasing of 1 Number Front end loader with Back Hoe Machine in cmc | 
ವಿಲೇವಾರಿ ಎದ ಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ 'ಹಾಗೂ KGF Limits | 
widthdraw Platforn «೭ ಮಾಚಲಂನುತಿದೆ Purchasing of Laptop and projector screen for IEC Activities Under Solid | 
. Waste Management in CMC KGF Limits | 
Purchasing and Distribution of Dust bins for Door to Door Dry Waste and 
Wet Waste Coflections in CMC KGF Limits - 
Distribution of bins 2nos far dry and wet waste a CMC KGF imits 
Purchasing of Pushcarts 62 nos CMC KGF 
Purchasing of Hand carts CMC KGF 
_ _ _ SN Contribution to SWM DPR 
s ದ್ಯ pl - ್ಯ | F Isic 
ಕೋಲಾರ ನಗರಸಭೆ ಡ್ಯಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಾರ'ನೆಗರಸಚಿಗ ಈ ವರಗ ಸೂಕ್ತವಾದ 15.98 } Construction of compound wall and Improvement of roads at SWM Land fill siie in 
ಕೊ 3” | ಘನತಾಜ್ಯ ವಿರೇವಾರಿ ಘಟಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು CMC Kolar fimit 
€ಲಾರ ಪ್ರತಿ ದಿನ 85 ಟ.ಏ.ಡಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಜ್ಯ Wy ೪. 12.35 Sinking of borewell and Supplying and insellation of pump moor and offer | 


ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ 


accessones at SYM Land fiiz-site. 


ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಣತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣ 


ಘಟಕವಿದ್ದು 


Purchasl iclor Vehicles §¢ SN ai CME Kole 


